L. S. 89/1885. R PAZ 33 


Przedłożenie rządowe 


c. k. Prezydyum Namiestnictwa we Lwowie. 


L. 10.921. 


Jaśnie Wielmożny Panie Marszałku! 


Na mocy reskryptu Jego Excellencyi Pana Ministra rolnictwa z dnia 21. Maja b. r. 
L. 6286/434 mam zaszczyt złożyć do laski Marszałkowskiej pięć projektów ustaw o osuszeniu 
bagien Niskich i Rudnickich oraz o regulacyi potoków Łęgu, Trześniówki i Kisie- 
liny. Racz Jaśnie Wielmożny Marszałku zamieścić te przedłożenia rządowe na jednem z naj- 
bliższych posiedzeń Wysokiego Sejmu. 

Racz przyjąć Jaśnie Wielmożny Marszałku przy tej sposobności zapewnienie o mojem 
wysokiem poważaniu. 


Lwów dnia 17. Listopada 1885. 


Zaleski w. r. 


Do Jaśnie Wielmożnego Pana 
Dra Mikołaja Zyblikiewicza 
Marszałka krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi 
i Wielkiego Ks. Krakowskiego etc. etc. etc. 


w miejscu. 


sr erfre&oibesrG 1 


ANS o aum! i Itari ; "Í f 


Przedlozenie rzadowe. 


do L. Nam. 10.921. 
do L. sejm. 39. 


Ustawa 


EL NE. ug Se u mibó T re So e, 


o osuszeniu bagien Niskich. 


Za zgodą Sejmu krajowego Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 
stwem Krakowskiem, rozporządzam co następuje: 


8. 1. 


Osuszenie bagien w gminach i na obszarach dworskich powiatu Ni- 
skiego: Chyly, Swoly, Moskale, Warchoły, Podwolina i Nowosielec, które 
winno byé wykonane w ciggu dwóch lat po wejściu w życie tej Mis; 
przez spółkę wodną na podstawie $. 45. krajowej ustawy wodnej z dnia 
14, Marca 1875 Dz. ust. i rozp. kr. Nr. 38. zawiązać się mającą, uznane 
zostaje jako przedsiębiorstwo subwencyonowane z funduszu krajowego. 


8. 2. 


Za podstawę techniczną tej melioracyi służyć ma projekt przez Admi- 
nistracyę Państwa w porozumieniu z Wydziałem krajowym ułożyć się ma- 
jący, którego wykonanie jednak przekroczyć nie może kwoty 22.479 zł, 
jako sumy, preliminowanej na podstawie istniejącego już projektu Komitetu 
c. k. galicyjskiego Towarzystwa gospodarskiego Wydział krajowy jest upo- 
ważniony, także po dokonanem ułożeniu tego projektu poczynić w nim 
zmiany w porozumieniu z Administracyą Państwa w obrębie granic powyżej 
wskazanej sumy maxymalnej. 


$. 3. 
Do pokrycia kosztów tej melioracyi mają się przyczynić: 
a) fundusz krajowy bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości dwudziestu pro 
cent preliminowanych kosztów; 
b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl $. 6. ustępu 2. i 8. 4. 
ustępu 2. b) ustawy z 80. Czerwca 1884 Dz. u. p. Nr. 116 takim 
samym bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości dwudziestu procent kosztów; 


c) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, które położone są w okręgu 
konkurencyjnym, przez władze administracyjne oznaczyć się mającym, 
resztą preliminowanych kosztów budowy a to w myśl $. 66. krajowej 
ustawy wodnej z dnia 14. Marca 1875 według stosunku korzyści, któ- 
rych oczekiwać należy, lub w miarę wielkości niebezpieczeństwa, 
które ma być usunięte, albo też, o ile rozkład kosztów na tych pod- 
stawach nie da się oznaczyć, według wartości tych gruntów i 
zakładów. 


$. 4. 


Zasiłki krajowe i państwowe oraz prestacye członków spółki mają 
być uiszczone w czasie budowy w dwóch równych ratach rocznych z góry. 


S. 5. 


Koszta zarządu i utrzymania wykonać się mających budowli, ponosić 
winni członkowie spółki wodnej wspomnieni w §. 3. pod c) według wska- 
zanego tamże stosunku. 


8. 6. 


Wykonanie robót regulacyjnych i konserwacyjnych prowadzić ma Wy- 
dział spółki wodnej. 

Sposób, w jaki ma być utworzony Wydział spółki wodnej, oznaczy 
statut przez władzę polityczną ułożyć się mający. Przytem co do oznacze- 
nia liczby członków Wydziału, jaka przypadać ma na położone w obrębie 
jednej gminy względnie jednego obszaru dworskiego grunta do konkurencyi 
obowiązane, należy uwzględnić w sposób odpowiedni rozmiar i wartość 
gruntów, w każdym razie zaś trzymać się zasady, że obowiązane do kon- 
kurencyi a położone w obrębie jednej gminy względnie jednego obszaru 
dworskiego grunta zastąpione być muszą w Wydziale spółki przynajmniej 
przez jednego członka. 

Zresztą tak Administracyi Państwa jak i Wydziałowi krajowemu służy 
prawo wysłania swoich delegatów do Wydziału spółki z głosem stanowczym. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys oznaczyć 
ma Wydział krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem, któremu służyć 
będzie wpływ odpowiedni na tok technicznych i ekonomicznych spraw 
przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego wpływu 
oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania rządowych orga- 
nów technicznych przy wykonaniu tego przedsiębiorstwa, oznaczyć ma Wy- 
dział krajowy wspólnie z Namiestnictwem, z zastrzeżeniem zatwierdzenia 
przez właściwe Ministerstwa. 


8. 7. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnictwa, skarbu 
i spraw wewnętrznych. 


Przedlozenie rzadowe. 


do L. Nam. 10.921. 


do L. Sej. 39. 


z dnia 


Ustawa 


o osuszeniu bagien Rudnickich. 


Za zgodą Sejmu krajowego Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 


stwem Krakowskiem 


rozporządzam co następuje: 


& Il 
Osuszenie bagien w gminach i na obszarach dworskich powiatu Ni- 
skiego: Kończyce, Zalesie, Jeżów, Łętownia, Tamogóra, Kopki, Rudnik, 
Stróża i Przędzel, które winno być wykonane w ciągu dwóch lat po wej- 
Ściu w życie tej ustawy przez spółkę wodną na podstawie $. 45. krajowej 
ustawy wodnej z dnia 14. Marca 1875. dz. u. i rozp. kraj. Nr. 38. zawią- 
zać się mającą, uznane zostaje jako przedsiębiorstwo subwencyonowane 


z funduszu krajowego. 


SA reb 
Za podstawę techniczną tej melioracyi służyć ma projekt przez Administra- 
cyę Państwa w porozumieniu z Wydziałem krajowym ułożyć się mający, którego 
wykonanie jednak przekroczyć nie może kwoty 57.624 zł. w. a. jako sumy 
preliminowanej na podstawie istniejącego już projektu Komitetu c. k. ga- 
licyjskiego Towarzystwa gospodarskiego. 
Wydział krajowy jest upoważniony także po dokonanem ułożeniu tego 
projektu poczynić w nim zmiany w porozumieniu z Administracyą Państwa 
w obrębie granie powyżej wskazanej sumy maksymalnej. 


8. 8. 
Do pokrycia kosztów tej melioracyi mają się przyczynić: 
a) fundusz krajowy bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości dwudziestu pro- 
cent preliminowanych kosztów ; 
b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl $. 6. ustępu 2.i 8. 4. ustępu 
2. b) ustawy z 30. Czerwca 1884. dz. u. P. Nr. 116. takim samym 
bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości dwudziestu procent kosztów ; 


c) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, które położone są w okręgu 
konkurencyjnym, przez Władze administracyjne oznaczyć się mającym, 
resztą preliminowanych kosztów budowy, ato w myśl 8. 66. krajowej 
ustawy wodnej z dnia 14. Marca 1875. według stosunku korzyści, 
których oczekiwać nałeży, lub w miarę wielkości niebezpieczeństwa, 
które ma być usunięte, albo też, o ile rozkład kosztów na tych pod- 
stawach nie da się oznaczyć, według wartości tych gruntów i zakładów. 


$. 4. 
Zasiłki krajowe i państwowe oraz prestacye członków Spółki mają 
być uiszczone w czasie budowy w dwóch równych ratach rocznych z góry. 


8. 5. 
Koszta zarządu (utrzymania) wykonać się mających budowli ponosić 
winni członkowie Spółki wodnej wspomnieni w 8. 3. pod c) według wska- 
zanego tamże stosunku. 


SG 

Wykonanie robót regulacyjnych i konserwacyjnych prowadzić ma Wy- 
dział Spółki wodnej. 

Sposób, w jaki ma być utworzony Wydział Spółki wodnej, oznaczy 
statut Spółki przez Władzę polityczną ułożyć się mający. 

Przytem co do oznaczenia liczby członków Wydziału, jaka przypadać 
ma na położone w obrębie jednej gminy względnie jednego obszaru dwor- 
skiego grunta do konkurencyi obowiązane, należy uwzględnić w sposób 
odpowiedni rozmiar i wartość gruntów, w każdym razie zaś trzymać się 
zasady, że obowiązane do konkurencyi a położone w obrębie jednej gminy 
względnie jednego obszaru dworskiego grunta zastąpione być muszą w Wy- 
działe Spółki przynajmniej przez jednego członka. 

Zresztą tak Administracyi Państwa jak i Wydziałowi krajowemu służy 
prawo wysłania swoich delegatów do Wydziału Spółki z głosem stanowczym. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys oznaczyć 
ma Wydział krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem , któremu służyć 
będzie wpływ odpowiedni na tok technicznych i ekonomicznych spraw 
przedsiębiorstwa. 

Bliźsze szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego wpływu 
oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania rządowych orga- 
nów technicznych przy wykonaniu tego przedsiębiorstwa, oznaczyć ma Wy- 
dział krajowy wspólnie z Namiestnictwem z zastrzeżeniem zatwierdzenia 
przez właściwe Ministerstwa. 


ARA 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnictwa, skarbu 
i spraw wewnętrznych. 


Przedlozenie rzadowe. 


do L. Nam. 10.921 
do L. Sejm. 39, 


Ustawa 


Z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LJ . 


o regalacyi potoka Łęgu. 


Za zgodą Sejmu krajowego Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 
stwem Krakowskiem rozporządzam, co następuje. 


g. 1. 


Regulacya potoka Łęgu na przestrzeni od granicy gminy Krawce do 
ujścia do Wisły, która wykonana być winna w ciągu dwóch lat po wejsciu 
w życie tej ustawy przez spółkę wodną na podstawie $. 45. krajowej ustawy 
wodnej z dnia 14. Marca 1875. Dz. ust. i rozp. kraj. Nr. 38 zawiązać się 
mającą, uznaną zostaje jako przedsiębiorstwo subwencyonowane z funduszu 
krajowego. 


$. 2. 


Za podstawę techniczną tej melioracyi służyć ma projekt przez Admi- 
nistracyę Państwa w porozumieniu z Wydziałem krajowym ułożyć się ma- 
jący, którego wykonanie jednak przekroczyć nie może kwoty 86.778 zł. 
w. a. jako sumy preliminowanej na podstawie istniejącego już projektu 
rządowego z r. 1865. Wydział krajowy jest upoważniony, także po doko- 
nem ułożeniu tego projektu poczynić w nim zmiany w porozumieniu z Admi- 
nistracyą Państwa w obrębie granic powyżej wskazanej sumy maksymalnej. 


$. 8. 


Do pokrycia kosztów regulacyi mają się przyczynić: 

a) Fundusz krajowy bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości trzydziestu pro- 
cent preliminowanych kosztów ; 

b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl $. 6. ustępu 2. i 8. 4. ustępu 
2. a) ustawy z dnia 30. Czerwca 1884. Dz. u. p. Nr. 116. takim sa- 
mym bezzwrotnym zasiłkiem w wysckosci trzydziestu procent kosztów ; 

c) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, które położne są w okręgu 
konkurencyjnym przez władze administracyjne oznaczyć się mającym, 


resztą preliminowanych kosztów budowy, a to w myśl $. 66. krajowej 
ustawy wodnej z dnia 14. Marca 1875. według stosunku korzyści, 
których oczekiwać należy, lub w miarę wielkości niebezpieczeństwa, 
które ma być usunięte, albo też, o ile rozkład kosztów na tej pod- 
stawie nie da się oznaczyć , według wartości tych gruntów i zakładów. 


8. 4. 


Zasiłki krajowe i państwowe oraz prestacye członków spółki, mają 
być uiszczone w czasie budowy w dwóch równych ratach rocznych z góry. 


8. 5. 


Koszta zarządu i utrzymania wykonać się mających budowli ponosić 
winni członkowie spółki wodnej wskazani w $. 8. pod c) według tamże 
wskazanego stosunku. 


545, 


Wykonanie robót regulacyjnych i konserwacyjnych prowadzić ma 
Wydział spółki wodnej. 

Sposób, w jaki ma być utworzony Wydział spółki wodnej, oznaczy 
statut spółki, przez Władzę polityczną ułożyć się mający. 

Przytem co do oznaczenia liczby członków Wydziału, jaka przypadać 
ma na położone w obrębie jednej gminy, względnie jednego obszaru dwor- 
skiego grunta do konkurencyi obowiązane, należy uwzględnić w sposób 
odpowiedni rozmiar i wartość gruntów, w każdym razie zaś trzymać się 
zasady, że obowiązane do konkurencyi a położone w obrębie jednej gminy 
względnie jednego obszaru dworskiego grunta, zastąpione być muszą w Wy- 
dziale spółki przynajmniej przez jednego członka. 

Zresztą tak Administracyi Państwa jak i Wydziałowi krajowemu służy 
prawo wysłania swoich delegatów do Wydziału spółki z głosem stanowczym. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys oznaczyć 
ma Wydział krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem, któremu służyć 
będzie wpływ odpowiedni na tok technicznych i ekonomicznych spraw 
przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego wpływu, 
oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania rządowych organów 
technicznych przy wykonaniu tego przedsiębiorstwa, oznaczyć ma Wydział 
krajowy wspólnie z Namiestnictwem z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez 
właściwe Ministerstwa. 


8. 7. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnictwa, skarbu 
i spraw wewnętrznych. 


Przedlozenie rzadowe. 


do L. Nam. 10.921 


do L. sejm. 39. 


z dnia . 


Ustawa 


o regulacyi potoka Trześniówki. 


Za zgodą Sejmu krajowego Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 
stwem Krakowskiem rozporządzam co następuje: 


S dle 

Regulacya potoka Trześniówki na przestrzeni od jego połączenia z po- 
tokiem Żupawą aż do ujścia do Wisły wraz z potrzebną regulacyą potoków 
Żupawy i Dąbrowy w powiecie Tarnobrzeskim, która wykonana być winna 
w ciągu jednego roku po wejściu w życie tej ustawy przez spółkę wodną 
na podstawie $. 45 krajowej ustawy wodnej z dnia 14 Marca 1875. dz. u. 
i rozp. kr. Nr. 38. zawiązać się mającą, uznaną zostaje jako przedsiębior- 
stwo subwencyonowane z funduszu krajowego. 


$. 2: 

Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma projekt przez Admi- 
nistracyę Państwa w porozumieniu z Wydziałem krajowym ułożyć się ma- 
jący, którego wykonanie jednak przekroczyć nie może kwoty 17.688 zł. 
w. a. jako sumy preliminowanej na podstawie istniejącego już projektu 
rządowego z r. 1865. 

Wydział krajowy jest upoważniony także po dokonanem ułożeniu tego 
projektu poczynić w nim zmiany w porozumieniu z Administracyą pań- 
stwową w obrębie granic powyżej wskazanej sumy maksymalnej. 


$. 3. 
Do pokrycia kosztów regulacyi mają się przyczynić: 
a) fundusz krajowy bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości trzydziestu pro- 
cent preliminowanych kosztów ; 
b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl$. 6. ustępu 2. i $. 4. ustępu 
9. a) ustawy z dnia 30. Czerwca 1884. dz. u. p. Nr. 116. takim samym 
bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości trzydziestu procent kosztów ; 


e) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, które położone są w okręgu 
konkurencyjnym, przez Władze administracyjne oznaczyć się ma- 
jącym, resztą preliminowanych kosztów budowy, a to w myśl $. 66. 
krajowej ustawy wodnej z dnia 14. Marca 1875. według stosunku 
korzyści, których oczekiwać należy, lub w miarę wielkości niebezpie- 
czeństwa, które ma być usunięte, albo też, o ile rozkład kosztów na 
tej podstawie nie da się oznaczyć, według wartości tych gruntów 
i zakładów. 


$. 4. 
Koszta zarządu i utrzymania wykonać się mających budowli ponosić 


winni członkowie spółki wodnej, wspomnieni w $. 8. pod c) według wska- 
zanego tamże stosunku. 


8. 5. 

Wykonanie robót regulacyjnych i konserwacyjnych prowadzić ma 
Wydział Spółki wodnej. 

Sposób, w jaki ma być utworzony Wydział Spółki wodnej oznaczy 
statut przez Władzę polityczną ułożyć się mający. Przytem co do ozna- 
czenia liczby członków Wydziału, jaka przypadać ma na położone w obrębie 
jednej gminy, względnie jednego obszaru dworskiego grunta do konkurencyi 
obowiązane, należy uwzględnić w sposób odpowiedni rozmiar i wartość 
gruntów, w każdym razie zaś trzymać się zasady, Ze obowiązane do kon- 
kurencyi a położone w obrębie jednej gminy, względnie jednego obszaru 
dworskiego grunta, zastąpione być muszą w Wydziale spółki przynajmniej 
przez jednego czionka. 

Zresztą tak Administracyi Państwa jak i Wydziałowi krajowemu służy 
prawo wysłania swoich delegatów do Wydziału spółki z głosem stanowczym. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys oznaczyć 
ma Wydział krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem, któremu służyć 
będzie wpływ odpowiedni na tok technicznych i ekonomicznych spraw 
przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego wpływu, 
oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania rządowych organów 
technicznych przy wykonaniu tego przedsiębiorstwa, oznaczyć ma Wydział 
krajowy wspólnie z Namiestnictwem z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez 
właściwe Ministerstwa. 


$. 6. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnictwa, skarbu 
i spraw wewnętrznych. 


_ Przedłożenie rządowe. 


do L. Nam. 10.921. 
do L. sejm. 39. 


Ustawa 


z dnia 


o regulacyi potoka Kisieliny. 


Za zgodą Sejmu krajowego Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem rozporządzam , co następuje. 


SLM 

Rögulacya potoka Kisieliny na przestrzeni od Woli radlo wskiej do 
ujścia do Dunajca pod Wietrzychowicami wraz z regulacyą i sprowadze- 
niem potoka Olszówki do potoka Kisieliny pod Miechowicami małemi 
która winna być wykonaną w ciągu jednego roku po wejściu w życie tej 
ustawy przez spółkę wodną na podstawie $. 45. krajowej ustawy wodnej 
z dnia 14. Marca 1875. Dz. ust. i rozp. kraj. Nr. 38 zawiązać się mającą, 
uznaną zostaje jako przedsiębiorstwo subwencyonowane z funduszu kra- 
jowego. 


g. 2. 


Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma projekt przez Admi- 
nistracyę Państwa w porozumieniu z Wydziałem krajowym ułożyć się ma- 
Jący, którego wykonanie jednak przekroczyć nie może kwoty 31.058 zł. 
43 ct. w. a. jako sumy preliminowanej na podstawie istniejącego już pro- 
jektu Brzeskiego Wydziału powiatowego z r. 1880. 

Wydział krajowy jest upoważniony także po dokonanem ułożeniu 
USE projektu poczynić w nim zmiany w porozumieniu z Administracyą 
Państwa w obrębie granie powyżej wskazanej sumy maksymalnej. 


$8. 3. 


Do pokrycia kosztów regulacyi mają się przyczynić: 
a) fundusz krajowy bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości trzydziest 
procent preliminowanych kosztów ; à 
b) państwowy funduzz melioracyjny w myśl $. 6. ustępu 2, i8. 4. ust 
pu 2. a) ustawy z dnia 30. Czerwca 1884. Dz. u. p. Nr. LIE ud 


samym  bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości trzydziestu procent 
kosztów ; 

c) wreszcie właściciele gruntów i zakładów, które położone są w okręgu 
konkurencyjnym , przez władze administracyjne oznaczyć się mającym, 
resztą preliminowanych kosztów budowy, a to w myśl $. 66. krajowej 
ustawy wodnej z dnia 14. Marca 1875. według stosunku korzyści, 
których oczekiwać należy, lub w miarę wielkości niebezpieczeństwa, 
które ma być usunięte, albo też, a ile rozkład kosztów na tej pod- 
stawie nie da się oznaczyć, według wartości tych gruntów i zakładów. 


8. 4, 


Koszta zarządu i utrzymania wykonać się mających budowli, pono- 
sić winni członkowie spółki wodnej, wspomnieni w $. 8 pod c) według 
wskazanego tamże stosunku. 


8. 5. 


Wykonanie robót regulacyjnych i konserwacyjnych prowadzić ma 
Wydział spółki wodnej. 

Sposób, w jaki ma być utworzony Wydział spółki wodnej oznaczy 
statut przez władzę polityczną ułożyć się mający. 

Przytem co do oznaczenia liczby członków Wydziału , jaka przypadać 
ma na położone w obrębie jednej gminy względnie jednego obszaru dwor- 
skiego gruntu do konkurencyi obowiązane, należy uwzględnić w sposób 
odpowiedni rozmiar i wartość gruntów, w każdym razie zaś trzymać się 
zasady, że obowiązane do konkurencyi a położone w obrębie jednej gminy 
względnie jednego obszaru dworskiego grunta, zastąpione być muszą w Wy- 
dziale spółki przynajmniej przez jednego członka. 

Zresztą tak Administracyi Państwa jak i Wydziałowi krajowemu służy 
prawo wysłania swoich delegatów do Wydziału spółki z głosem stanowczym. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys oznaczyć 
ma Wydział krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem , któremu służyć 
będzie wpływ odpowiedni na tok technicznych i ekonomicznych spraw 
przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego wpływu 
oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania rządowych organów 
technicznych przy wykonaniu tego przedsiębiorstwa , oznaczyć ma Wydział 
krajowy wspólnie z Namiestnictwem z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez 
właściwe Ministerstwa. 


$. 6. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnictwa, skarbu 
i spraw wewnętrznych. 


